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Bekendmaking vaststelling projectplan Waterwet herinrichting Venlose 
Molenbeek met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger van 
oppervlaktewaterlichamen 

Bij besluit van 17 mei 2016 heeft het bestuurvan Waterschap Peel en Maasvallei het projectplan Waterwet 
"herinrichting Venlose Molenbeek" vastgesteld. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienover¬ 
eenkomstige aanpassing van de legger van oppervlaktewaterlichamen. 


Toelichting 

Het Waterschap Peel en Maasvallei en de gemeente Venio werken in het middengebied tussen Venio 
en Tegelen al geruime tijd samen aan de realisatie van gezamenlijke doelen op het gebied van water,na¬ 
tuur, landschap en recreatie. Voor het Waterschap zijn het ecologische herstel van de Venlose Molenbeek 
en haar zijtakken en de inrichting van een robuuste ecologische verbindingszone tussen de Jammer- 
daalse heide en de Maas de hoofddoelen. De legger van oppervlaktewaterlichamen wordt gewijzigd 
overeenkomstig het projectplan. 


De werkzaamheden voor de herinrichting bestaan uit: 


1. Het aanpassen van het beekprofiel; 

2. Het pleksgewijs aanplanten van het beekprofiel (beschaduwen); 

3. Het aanleggen van een ecologische verbindingszone; 

4. Het verwijderen van stuwen voor vismigratie; 

5. Het dempen van de vijver nabij de Kinderboerderij; 

6. Het aanleggen van een migratieroute voor dieren ter hoogte van de overkluizing; 

7. Het verminderen van onderhoud. 

Aanleg moeraszones: 

1. Het benutten van kwelzones en inrichten van aanliggende moeraszones, vanwege robuuste natuur. 
Leefbaarheid: 

1. Het aanleggen van wandelpaden voor het recreatief medegebruik vanuit de stedelijke kernen 
Venio en Tegelen; 

2. Het afstemmen van de inrichting op het bestaande landschap. 


Volgens planning wordt het project uitgevoerd in het 4° kwartaal van 2016. 


Ontwerpprojectplan 

Een ontwerp van het projectplan met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger heeft van 
3 maart 2016 tot en met 13 april 2016 ter inzage gelegen met gelegenheid tot het indienen van ziens¬ 
wijzen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het projectplan is derhalve niet gewijzigd. 


Ter inzage 
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Het vastgestelde projectplan alsmede het besluit tot wijziging van de legger liggen van vrijdag 27 mei 
2016toten met donderdag 7juli 2016terinzage in het waterschapsgebouw aan de Drie Decembersingel 
46 te Venio, op werkdagen van 08:30 uur tot 16:30 uur. 


Beroep 


Gedurende voornoemde termijn bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid om tegen het besluit 
tot vaststelling van het projectplan beroep in te stellen bij de rechtbank. Geen beroep kan worden inge¬ 
steld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen 
over het ontwerp van dit projectplan naar voren heeft gebracht. Het beroepschrift dient te zijn onderte¬ 
kend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, 
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het 
beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van het besluit. Voor het instellen 
van beroep is griffierecht verschuldigd. Wanneer beroep is ingesteld kan, indien onverwijlde spoed 
gelet op de betrokken belangen dit vereist, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, Postbus 
950 te 6040 AZ Roermond. Hiervoor is eveneens griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep 
instellen en een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://lo- 
ket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 


Op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de bijbehorende Bevoegdheids- 
regeling bestuursrechtspraak welke is opgenomen in bijlage 2 van de Awb is het niet mogelijk beroep 
in te stellen tegen een wijziging van de legger waaraan een projectplan ten grondslag ligt. 


Informatie 


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de projectleider, Edwin Stevens, via telefoonnummer 
077-3891111 of via het e-mail-adres Edwin.Stevens@wpm.nL 

Venio, 26 mei 2016. 

Het dagelijks bestuur, 

mr. W.J.M. Evers, secretaris 
G.H.M. Driessen, voorzitter wnd. 
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